ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
[el 7 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


692 
ಶ್ರೀ.ಕೆ. ಪ್ರತಾಪಚಂದ್ರ ತೆಟ್ಟಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ 
04.03.2021 
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು” 


ಪಕ್ನೆ 


ಉತ್ತರೆ 


41 ವಷ ರ್ಷಗಫ ಔಂದೆ' 
ಪಾರಂಭಗೊಂಡ ವಾರಾಹಿ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಎಡದಂಡೆ 
ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಉಪಕಾಲುವೆಯು 
ಹಾದುಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮಗಳು 
ಯಾವುವು; ಒಟ್ಟು 
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ 
ವಿಸೀರ್ಣವೆಷ್ಟು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು 
ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪೆಷ್ಟು \ 
ಬಾಕಿಯಿರುವ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರ ಪ್ರದೇಶದ 
ವಿಸ್ಲೀರ್ಣವೆಷ್ಟು (ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು). 


ಅವುಗಳ 


ವಾರಾಹ `'ನೇರಾವಕ ಯೋಜನೆಯ ' ಎಡದೆಂಡೆ `ಲುಷೆ`ಮತ್ತು 


ಉಪಕಾಲುವೆಯು ಕುಳ್ಳಂಜೆ, ಹಾಲಾಡಿ-76, ಕಕ್ಕುಂಜೆ, ಬಿಲ್ಲಾಡಿ, ಹಾಲಾಡಿ- 
28, ಹಾರ್ದಳ್ಳಿ-ಮಂಡಳ್ಳಿ, ಯಡ್ಕಾಡಿ-ಮತ್ಯಾಡಿ, ಹಳ್ಳಾಡಿ-ಹರ್ಕಾಡಿ, 
ವಂಡಾರು, ಶಿರಿಯಾರ, ಮೊಳಹಳ್ಳಿ, ಹೊಂಬಾಡಿ-ಮಂಡಾಡಿ, ಹೆಸ್ಕತ್ತೂರು, 
ಕೊರ್ಗಿ, ' ಕೆದೂರು, ಬೇಳೂರು, ಜಪ್ತಿ ಕಾಳಾವರ, ಅಸೋಡು, ಕಂದಾವರ, 
ವಕ್ವಾಡಿ, ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ, ಉಳ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. 


ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಯೋಜಿತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವು. 10989 
್ಸಿ | ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಜನವರಿ 2021ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 
5797 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ನಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು "ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೃಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ (3069 
ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ Wet potential +2728 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ Dry pee 5192 
ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ನಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೃಜಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ(ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ). 


ಈ) 


ವಾರಾಹಿ" ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು 


ಉಪಕಾಲುವೆಯು ಹಾದು 
ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 
ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ 
ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅವುಗಳು 
ಯಾವುವು; (ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು). ಈ 
js ಭೂಸ್ಪಾಧೀನ' ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ' 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ |. 
ಹಂಚಿಕೆ . ಮಾಡಲಾದ | 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 
ಬಾಕಿಯಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು 


(ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು). 


ಒಟ್ಟು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಭೂಸ್ತಾಧೀನಕ್ಕೆ ಬಾಕ ಇರುತ್ತದೆ. (ಗ್ರಾಮವಾರು 
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ). 

ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು 
ನಿರ್ಧರಿಸಿ ವಿತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಭೂಸ್ಟಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ 
ಸಹಾಯಕ ಕಮೀಷನರ್‌, ಕುಂದಾಪುರ ಇವರ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 
'ಆದಾಗ್ಯೂ ಸುಮಾರು ರೂ.19.01 - ಕೋಟಿ ಅನುಬಾನದ 
.ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆಂದ್ದು ಅಂಬಾಜಿಸಿದೆ. 


ವಿವರ 


ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 
ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 
ಅನುದಾಸದವು ರೂ.53.67- ಕೋಟಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಭೂಸ್ಥಾಧೀನಾಧೀಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಮೀಷನರ್‌, 
ಕುಂದಾಪುರ ಇವರಿಂದ ಪಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ 
ಮೊತ್ತವು ರೂ. 51.53 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಉಪಕಾಲುವೆಯ 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಸ್ಥಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಳೆಯ 
ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವು i 
55.36 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಭೂಸ್ಪಾಧೀನಪ ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹೊಸ 1 
ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ - ರೂ.119.01 ಕೋಟಿಗಳ ಲ 
'ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 
ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ರೂ.174.37 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದ 
ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ: ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಉಪಕಾಲುವೆ ಹಾದು | 
ಭೂಸ್ಥಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ | 


ಎಷ್ಟು (ಗ್ರಾಮವಾರು 
ನೀಡುವುದು) 


ಪ್ರ`Tನಾರಾನ ಇಡದರಡ ಇನ ಮತ್ತು 


1 ಉಪಕಾಲುವೆಗಳು 

ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯ 
ವಿಸೀರ್ಣವೆಷ್ಟು - ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 


ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆ ' ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು 
ಬಾಕಿಯಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


€ ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 


ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಭೂಸ್ಪಾಧೀನದ ಒಟ್ಟು. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 
ಎ. ಪಟ್ಟಾ ಸ್ಥಳ- 83132 ಎಕರೆ 
ಬಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳ- 243.58 ಎಕರೆ 


ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 


ಭೂಸ್ಥಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊ೦ಡ ಭೂಮಿಯ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ಟೀರ್ಣ 
ಎ. ಪಟ್ಟಾ ಸ್ಥಳ- 544.17 ಎಕರೆ 
ಬಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳ-92.25 ಎಕರೆ 


ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 


ಸ್ಪಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಭೂಮಿಯ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ಲೀರ್ಣ:- 


u 


ಟ್ರಾ ಸ್ಥಳ- 287.15 ಎಕರೆ 


ರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳ-151. 33 ಎಕರೆ 


ಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ಥಾಧೀನ 


ವ 


ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ -3 ರಲ್ಲ 


2 


ಜಲ 


ಸ್ಟ 


ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಲಮಿತಿ ಯಾವುದು? 


ಈ) ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ``"ಎಡವಂಡೆ 
ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ' ಅಗತ್ಯವಾದ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 
“ಬಾಕಿಯಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು 


ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯ 


ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಮತ ಅಂದಾಜಿನ (revised 
estimate) ಮೊತ್ತ ರೂ. 1789.50ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ . ಬರುವ ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ . ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತವು ರೂ. 
690.55 ಕೋಟೆಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ;ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಮೊತ್ತವು ರೂ.321.82 
ಕೋಟಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.368.75 ಕೋಟಿಗಳ 
ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ. 
ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪಟ್ಟಾ ಸರ್ಕಾರಿ 
ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಲ್ಲಿ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2022-2023ರ ಒಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಸಂಖ್ಯೆಜಸಂಇ 39 ಎಂಎಲ್‌ಎ 2021 


ಖಾನೆ 
(ಬಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ) ಕ್‌ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ 


ುಳ್ಳೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ:೮೦ದ ಕ್ಲೆ ಅನುಬಂಧ-! 
ಕಾಲುವೆ: ಗ್ರಾಮವಾರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪದೇಶಗಳ; ಸಿರುವ ಮತ್ತು ಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ವಿವರ 
[dv ಟ್ಸು [re ಸ್ತಿ (ne Q ಟ್ಸು 


ಸೃಷ್ಟಿಸಲು 
ಯೋಜಿತ A ಬಾಕಿ 
ಬ ee h ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು Mose ಇರುವ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಷರಾ" 
ಲ್ಲ (ಹೆ) ಚ್ಚು ಟ್ಲು (ಈ) ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
(ಹೆ) % 

1 | ಎತರೆಣಾ ನಾಲೆ! ಕುಂದಾಪುರ ುಳ್ಳುಂಜೆ 
[8 ನ ಹ 

2 | ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ ವ ಸ್ನ ಕುಂದಾಪುರ ಕುಳ್ಳುಂಜೆ 

31 ಾತಣಾನಾಲಂ | pp 00 [ಂದಾಹುರ ಕುಳ್ಳುಂಜೆ 
| ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 4 | ಕುಂದಾಪುರ ಕುಳ್ಳುಂಜಿ 
|'5 | ನೇರತೂಬುಲ. | 6.000 | 5.800 0.0೦ | ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಲಾಡಿ A 

6 ನೇರ ತೂಬು ೮ 11.000 11.160 0.0 ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಲಾಡಿ 

7 ನೇರ ತೂಬು 7 10.000 9.990 0.0 ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಲಾಡಿ 

1 7 Ci ಕಾಮಗಾರಿ 
|8| ನೇರತೂಬುಕ | 19.000 18.440 0.6 | ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಲಾಡಿ ENN 
ಕ ದಾನ್‌ 

9 | ಪಿತರಣಾನಾಲೆಅ | 25.000 24.420 0.6 ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಲಾಡಿ | 

10 ಸೇರ ತೂಲು.10 9.000 9.120 0.0 ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಲಾಡಿ 
1 | ವತೆರಣಾನಾಲೆ* | 62.000 61.03 10 | ಕುಂದಾಮರೆ ಹಾಲಾಡಿ 

is ಭು ವಾಡ ಹಾಪಾಡ- 
12 | ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ'2 | 46.000 39.970 6.0 ಕುಂದಾಪುರ | ಫೌರ್‌ pa ಮ 
1 ; 

13 .| ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ1!3 | 46.000 39.420 66 | ಕುಂದಾಪುರ | ಲ್‌ ಕ 
REE i ಗ 

14 | ಸೇರತೂಬು 4 17.000 17.290 0.0 ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಲಾಡಿ 

ಬ _ EN SS 
15 | ನೇರತೂಬು'ರ 12.000 12.050 0.0 ಕುಂದಾಪುರ  ಹಾಲಾಡಿ-76, 


YT - ್‌ 
. ಕಕ್ಕುಂಜೆ,ಬಲ್ಲಾಡಿ, ವಂಡಾರು, 
16 | ವಿತರಣಾ ಸಾಲೆ16 | 1927.000 | 988.000 39.0 | ಕುಂದಾಪುರ | ಕಕಿಜೆಜಲ್ಲಾಡಿ. 
ಶಿರಿಯಾರ 
ತಾ — 
17 18 23.000 11.460 11.5 | ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಲಾಡಿ-2೮6 
18 | ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 19 - 50.000 50.730 0.0 ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಲಾಡಿ-೭೮ 
NR 
ನೇರ ತೂಲು 2೦ ~ 
19 51.000 47.59 3.4 | ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಲಾಡಿ-26 | ಕಾಮಗಾರಿ 
20 ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ ೭1 100.000 100.52 0.0 ಕುಂದಾಪುರ ಹಾರ್ದಳ್ಳ-ಮಂಡಳ್ಟ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
21 ನೇರ ತೂಲು 22 15.000 15.36 0.0 ಕುಂಬಾಷುರ ಹಾರ್ದ್ಞ-ಮಂಡಳ್ಳ 
22 ನೇರ ತೂಲು 23 39.000 39.21 0.0 ಕುಂದಾಪುರ ಹಾರ್ದಳ್ಳ-ಮಂಡಳ್ಳ 
23 ವಿತರಣಾ ಸಾಲೆ 24 85.000 84.53 0.5 ಕುಂದಾಪುರ ಹಾರ್ದಳ್ಳ-ಮಂಡಳ್ಳ | 
[ 
24 | ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 25 | 469.000 368.63 [3004 ಕುಂದಾಪುರ ಹಾರ್ದಳ್ಳ-ಮಂಡಳ್ಜ 
25 | ವಿತರಣಾ ಸಾಲೆ ೭೮ 472.000 | 50.00 422.0 | ಕುಂದಾಪುರ ಮೊಳಹಳ್ಳ 
|S — 
26 | ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 27 | 115,000 78.10 Ty 36.9 ಕುಂದಾಪುರ ಮೊಳೆಹಳ್ಳ 
27 | ನೇರತೂಬು೭25 | 40.000 25.26 14.7 1 ಕುಂದಾಪುರ ಮೊಳೆಹಳ್ಳ 
28 | ನಿತರಣಾ ನಾಲೆ 29 | 250.000 146.64 | 103.4 | ಕುಂದಾಪುರ [| ಯಡ್ಯಾಡಿ-ಮತ್ಯಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 
29 | ನೇರತೂಬು ೦ | 475,000 1857 | 4564 | ಕುಂದಾಪುರ ಮೊಳಹಳ್ಳ 32.640 ರಿಂದ 8.೦೦೦ 
ಸಷ ಕ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ನಾಲಾ 
, ಡಿ- 
30 | ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 31 | 460.000 | 327.22 132.8 | ಕುಂದಾಪುರ He: | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
| | ಮತ್ಯಾಡಿ, ಹೆಸ್ಳತ್ತೂರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(ರೈಲ್ಲ 
`ಹೊಂಬಾಡಿ-ಮರಡಾಔ," ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ ಕ.ಮೀ 37.4೦೦ ರಟ್ಟ 
31 | ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 3೭ | 2750,000 1337.42 1412.6 | ಕುಂದಾಪುರ ಕೊರ್ಗಿ, ಕೆದೂರು, ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ 
| ' ಬೇಳೂರು ಕಾಲುವೆಯಲ್ಪ ಅರುವ ವಿತರಣಾ 
| ಮೊಳಹ್ಟಾ,ಹೊಂನಾಡಔ- ನಾಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಹೊಲಗಾಲುವೆ 
ತ ¥ ೨ 
32 | ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 33 | 210.000 50.00 160.0 | ಕುಂದಾಪುರ ಮಂಡಾಡಿ, ಜಪ್ತಿ ಸರೇ ಕಾರ್ಯ 
33 | ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 34 175.000 T 130.20 44.8 ಕುಂದಾಪುರ "| ಹೂಂಲಾಡಿ-ಮಂದಾಡಿ. ಜಪ್ತಿ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 
Ns 
| ' ಹೊಂಬಾಡಿ-ಮಂಡಾಡಿ, 
34 | ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 35 | 500.000 858.35 641.7. | ಕುಂದಾಪುರ | ಜಪ್ತಿ, ಕಾಳಾವರ, ಬಳ್ಳೂರು, 
ಬಸ್ತೂರು, ಆನಗಳ್ಟ 


35 | ನೇರತೂಬುತ6 | 50.000 25.53 24.5 | ಕುಂದಾಮರ ಕಾಳಾವರ 
36 | ನೇರತೂಲು37 | 410.000 28261 . | 1274 | ಕುಂದಾಪುರ 1. ಕಾಳಾವರ 
37 | ನೇರತೂಬುತ8 | ೩0000 2199 18.0 | ಕುಂದಾಪುರ | 1 ಕಾಳಾವರ 
38 |  ನೇರತೂಲು 3೨ } 43.000 29.51 13.5 | ಕುಂದಾಪುರ | , ಕಾಳಾವರ 
39 | ನೇರತೂಲು4೦ | 45.000 30.71 143 | ಕುಂದಾಪುರ ಕಾಳಾವರ 
301 ಸೇರತೂಮು 57.240 33.61 23.6 | ಕುಂದಾಪುರ | ! ಕಾಳಾವರ 
41 | ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ 42 | 448.000 289.36 158.6 | ಕುಂದಾಪುರ pp ಸ 
42 | ನೇರತೂಬು 43 | 65.000 49.37 15.6 | ಕುಂದಾಪುರ ಅಸೋಡು 
5] ಕಾವಾ 15.00 40.6 7 ನೋಡು 
44 Dy-45 180 0.00 180 | ಕುಂದಾಪುರ 1 ಕಲ್ಲಾರ, ಕೊನಿ 
p ಲಬಾಪುರ 1 ೫ 
45 PE 550 0.00 550 ಕೊಟೇಶ್ವರ ವಕ್ಷಾಡಿ. ಗೊಪಡಿ 
2 ಘಾ TT 
47 DO-48 40 0.00 40 ಜನ | | ಕ್ವಾಡಿ 
| 48 D0-49 41 0.00 41 ವಾಪಸ [ವಕ್ತಾಢಿ 
a | Do-50 45 RS TE ae 
50 Do-51 55 0.00 55 ೦ದಾಪುರ | Kul: 
k ಮುರ { 
51 D0-52 45 0.00 45 ರ್‌ ಸ್ತನ ಇಫ್‌: 
D0-53 60 0.00 | ಕೌನಾಹಕ (8 'ಕುಂಬಕಿ 
DO-54 40 (SS 
D055 0.00 25 ಧದಾಪುರ  ತೆಕಟ್ಟಿ 
ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ | 0987.00 | 5797.35 [519189 


ಶೇಕ 


ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 
ಇಂ.64೦ ರಿಂದ 3.೦೦೦ 
ಕ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ನಾಲಾ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.(ರೈಲ್ವೆ 
ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ ಕಿ.ಮೀ 37.4೦೦ ರಲ್ತ 
ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಹಾಗೂ ಮು 
ಕಾಲುವೆಯೆಣ್ಲ ಬರುವ ವಿತರಣಾ 
ನಾಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಹೊಲಗಾಲುವೆ 
ಸರ್ನ್ದೇ ಕಾರ್ಯ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 


ಚುಕ್ಜೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ 'ಪಶ್ನಿ ಸಂಖ್ಯೆ:69೩ ಕ್ಲೆ ಅಸುಬಂಧೆ-ಡ 


ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಸ.೦.೦೦ರಿಂದ 44.35 ಕಿ.ಮೀ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಭೂಸ್ಥಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 
ಬಾಕಿಯುರುವೆ ಪಟ್ಟಾ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ ' 


ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ.೦೦.೦೦ರಿಂದ 
p ; } i 44.3ರಿಕಿ.ಮೀಲಗಳಗೆ 
ಶ್ರಸಂ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು ಸರಪಳ ಗ್ರಾಮ ಸ್ಥಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 
ಬಾಕಿಯಿರುವ ಥೂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 
| (ಎಕ್ರೆಗಳ್ಲ) 
ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನು 
1 EE ಅಸೋಡು 6.100 | 
2 ಸ aR 4 | . ವಕ್ತಾಡಿ | 2.ಕ9೦ 
EE ಖೂ ಸಾ ವಿ.ನಾ - 
s $ ಹೊಂಬಾಡಿ-ಮಂಡಾಡಿ . 13.520 
4 ಮೊಳಹಳ್ಳ 6ಂ.910 
| STA STEEN : 
18 .. ಕಾಳಾವರ 13.25೦ 
[5 ಮ ಕಕ್ಕುಂಜೆ 2.69೦ 
SSS STREET | | Ed ER dl 
7 ವಾರಾಹಿ ಸೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 4 \ ಜಪ್ತಿ k 16.760 
8 ಹೌಸ್ಳತ್ಣೂರು 8.680 
9 ಪಿ. ನಾಲೆ ಕೊರ್ಗಿ . 45.20 
ಗ 
10 - ಕೆದೂರು 1.940 
1 / ಉಳ್ತೂರು 4.230 | 
12 ಬೇಳೂರು : 13.82೦ 
13 ) ಕಂದಾವರ '6.65೦ 
ಬಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 198.35೦ 


ಹೇಸೇಸಾಳ 


ಚುಕ್ಷೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಳೆ:692 ಕೆ ಅನುಬಂಧ-3 
ಫದ ಪ್ರಶ್ನೆ [) 


ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ 


ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ 


ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ 


ನಾಲಾ ಒರಿಗಳಗೆ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ 
ಕಸಂ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು ಸರಪಳ ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ l ಸ್ಥಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು | ಭೂಸ್ಥಾಧೀಸತೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ - 
ಪೇಕಾಗಿರುವ ಭೂ ಫೂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎಕ್ರೆಗೆಳಲ್ಲ) ಖಾಕಿಲುರುವ ಘೂ _ 
ಎಏಪ್ರೀರ್ಣ (ಎಕ್ರೆಗಳಲ್ಲ) (ಎಕ್ರೆಗಳಲ್ಲ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎಕ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ) 
1 2 3 4 ° 3 [5 
[ — 
ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನು 
ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ಸಾಲಾ'ಸ'೦.೦೦ರಂದ ಇ8.೦೦5:ಮೂ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾಕಿಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪೇಕಾಗಿರುವ, ಸ್ಥಾಧೀನಪಡಿಸ ಡಿಸಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಧೀಸಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾನಿಲುರುವ ಪಟ್ಟಾ ಸ್ಥಳಗಳ 
ಗ್ರಾಮವಾರು ಪಿವರ 
`T"ಪಾರಾಹಿ`ನೀರಾವರ 7 = ಇಲಾಖೆಣಿ 
1 ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾಲೆ ಕುಳ್ಳಂಜೆ 64.600 6460೦ 0.೦೦ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
2 ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಮುಖ್ಣು ನಾಲೆ 76 ಡಿ 6೦೨.೭5೮ 9. ೦೦ [ ಇಲಾ 
ಯೋಜನೆ ಜ್ಯ ಹಾಲಾ | 69೬೦ರ 9 ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
3 ಮಾರಾಹಿ`ನಾರಾವರ ಖ್ಯಾಸಾಲ 25 4 ಎ7೦ | | 06 ಇವಾಷಗ 
ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪಿ. ಸಾಲೆ ಹಾಲಾ 14970 ೨೦ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
4 ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಬ್ಬು ನಾ ಸ ರ್ದಳ್ಳ-ಮಂಡ 51.677 ೮೬67 o ಪಲ 
ಯೋಜನೆ ಪ. ನಾಲೆ ಹಾರ್ದಳ್ಳ-ಮಂಡಳ್ಳ : 1 ೦ ಹೆಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ವಾರಾಹಿ`ನೀರಾವಕ ಮುಷ್ಯ'ನಾಪ್‌ಮತ್ತು ಇಲಾಜಿಗ್‌ 
ರ ಯೋಜನೆ ವಿ. ನಾಲೆ : ಉಳ್ಳೂರು 48ಈ.ತಿಂ i ೦.೦೦ ಹಸ್ಥಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. | 
ವಾರಾಹಿ `ಸೇರಾವರ —- | ಭಾಸ್ಯಾ ಧೇನಪ್ರಾ ಸ್ರ 
6 | ಯೋಜನೆ ಪಿ. ನಾಲೆ ಜಪ್ತಿ 14.420 16.760 ಗಹ ಹಿಣಲುತ್ತದೆ. 
ವಾರಾಹ ನಾರಾವರಮನ್ಯ'ನಾಕ ಮತ್ತ ಯೆಡ್ಯಾಡಿ- [OR ಇಲಾ 
7 ಯೋಜನೆ ಪಿ. ನಾಲೆ ಮತ್ಯಾಡಿ ಅರತ § ೦.೦೦ ಹೆಸ್ನಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ವಾರಾ ಸಾಕಾಪಕ 7 ಮುಖ್ಯ`ನಾಪ್‌ಮತ್ತ 77 ಘೂಸ್ಸಾಥಾನ ಪ್ರಯ 
8 ಯೋಜನೆ ವಿ. ಸಾಲೆ ವಕ್ಷಾಡಿ | 3.430 | 2.59೦ | ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಣರುತ್ತದೆ. 
ವಾರಾಹಿ 'ನೇರಾವರಮುಜ್ಯ'ನಾಪ್‌ಮತ್ತು ಹೊಂಬಾಡಿ- | ಘಾಸ್ಸಾಧೀನ್‌ಪ್ರಾಯಿ 
§ 3 ಯೋಜನೆ ಪಿ. ಸಾಲೆ ಮಂಡಾಡಿ ರಡ3೦ 37,710 13.5೩೦ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 
ವರಸ್‌ ಮ್ಯಾಪ್‌ J ಘೂಸ್ಯಾಕಾನ ಪ್ರಜ 
10 ಯೋಜನೆ ನ. ನಾಲೆ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ೨4.59೦ 416೦ 5೩.91೦. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 
7 ಪಾರಾಹಿ`ನೇರಾವರ | ಮುಷ್ಣನಾ ಸಾರ್‌ ಪುತ್ತ 7 ಭೊಸ್ನಾಧೀಸ'ಪ್ರ್ರ 
" ಯೋಜನೆ ಕಾಳಾವರ ೮171ರ 38.46೮ 13.25೦ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲರುತ್ತದೆ. 
ವಾರಾಹ ಸಾರಾಷರ BWA TT ಇಲಾಖ | 
‘2 ಯೋಜನೆ ವಿ. ನಾಲೆ ವಂಡಾರು 3.688 3.488 ೦.೦೦ ಹೆಸ್ತಾಲತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ವಾರಾಹಿ ನೇರಾಷರ — ಇಲಾಖಿಗೆ 
18 ಯೋಚನೆ ವಿ. ನಾಲೆ ಬಲ್ಲಾಡಿ 13.370 13.470 0.೦೦ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
| _ 
1ನಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ I 
w ಯೋಜನೆ ವಿ. ನಾಲೆ ಶಿರಿಯಾರ 1.313 1.313 0.೦೦ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ವಾರಾಹಿ ಸೇರಾವರ 7 § 3K ತಾ WN ಭೂಸ್ಣಾಧೀನ್‌ ಪ್ರ 
) ೦8 2೦೭.398 K ನ 
5 RES ವಿ. ನಾಲೆ ಕಕ್ಕುಂಜೆ 2೮5.೦88 | 2.69೦ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತೆದೆ. 
ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಚೆಗೆ i 
16 “ಯೋಜನೆ ೪ ನಾಲೆ ಹಳ್ಳಾಡಿ ಹರ್ಕಾಡಿ 12.083 12.083 I ೦.೦೦ ಹಸ್ತಾಂತರೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ವಾರಾಹಿ`ಸಾರಾವರ7 ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಘೂಸ್ಟಾಧೀನ ಪ್ರಾಯ" 
7 ಮಾನ 9. ಸಾಲೆ ಅಸೋಡು , 186೮ರ 1.46ರ 6.100 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 
ARE ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ | ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
18 ಎನೆ ಏ. ನಾಲೆ ಹೌಸ್ಥತ್ತೂರು 8.680 ೦.೦೦ 8.680 ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲರುತ್ತದೆ. 
ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ Y ಭೂಸ್ಥಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
1 ಮೂಕನ ವಿ. ನಾಲೆ 45.210 0.೦೦ 45,210 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲ ರುತ್ತ ದೆ. 
20 ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಪ. ನಾಲೆ 1.940 0.೦೦ 1.940 ಭೂಸ್ಪಾಧೀನ ಪ್ರಶ್ರಿಯೆ 
ಯೋಜನೆ ” | " ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 
f ——— 
ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ _ ಭೂಸ್ಥಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
21 ಯೋಜನೆ" - ಪಿ. ನಾಲೆ 4230 ೦.೦೦ 4.230 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 
ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ . ಭೂಸ್ಟಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
p> Ree ಪಿ. ನಾಲೆ ಬೇಳೂರು 13.820 ೦.೦೦ 13.820 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 
|. ಎ Wi ನ್‌ £ ಮ 
24: ಪಾರಾಹಿ'ನಿಲ ರಾನಿ ಪಿ. ನಾಲೆ SRN RE 6.65೦ 0.೦೦ 6.65೦ ಭೊಸ್ಪಾಧೀಸ ಪ್ರತ್ರೀಶ 
ಯೋಜನೆ ಪುಣಿತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 
- —— py 
ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ-1 739.09 54೦.74 ಆ.೮5 
ವಾರಾಹಿ ನುಢಪಂಟಿ ನಾಲಾ ಸ.38. ೦೦ರಿಂದ 44.ಇ೮ಕಿ.ಮೀ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೇಕಾಗಿರುವ, ಸ್ಟಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಬಾಕಿಯುರುವೆ 
ಪಟ್ಟಾ ಸ್ಥಳೆಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ 
F ವಾರಾಹಿ"ನೀರಾವರ'] 8ಹೇ'88.20ರಂದ್‌ ವಕ್ವಾಡಿ 43 ಠ.483 Po ಇವಾಖಿಣೆ 
ಯೋಜನೆ 38.7ರವರೆಗೆ ' ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ನಾರಾ ನರಾವ್‌ ಇಮಾಾನರ್‌ ಕ TE] = = ಕಠ ಸಾಧಾನ ಫ್ರಾಷ 
ವ ಯೋಜನೆ 42.30೦ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 
42.47ರಿಂದೆ 
42.65ಕಿಮೀವರೆಗೆ 
f 3 | ವಾರಾಹಿನೀರಾವರಿ | 8ರ್ಮಸತ.3ರ ಕಂಡ ತ್ಠಚ್ಛಿ [XT] - 5.58 ಭೊಸಾಧೀನ ಪ್ರಿಯ 
"| ಯೋಜನೆ 42.47ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 
42.65 ರಿಂದ _ ೦5 pe ೦45 ಭೊಸಾಕೇನ ತಸ್‌! 
Ky 43.6ಅಕಿಮೀವರೆಗೆ | | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 
[ ವಾರಾಹಿ ನೀರಾ ಕಮೀ 38 75ರಂದ ವಕ್ವಾಡಿ ರಿ.ರಿ8ರರ - 2೦.೦6೭8 ಆವಾರ್ಡ್‌ ಷಾತ್ತವನ್ನು' 
- ಯೋಜನೆ 42.1೦ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಮೀಷನರ್‌, 
§ ಕುಂದಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ಠೇವಣಿ 
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ರ್‌ SN [XS ಸಾಧನ ಯ 
6 


ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲರುತ್ತದೆ. 
ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ | ವಿತ ಲಿ ಕೋಣಿ 5.21 ಅವಾರ್ಡ್‌ ಿ 
ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯಕ ಕಮೀಷನರ್‌, 
7 ಕುಂದಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ಠೇವಣಿ 
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
8 ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ | (ವಿತರಣಾ ನಾಲಿ-45) ಭೂಸಾಧೀ: ಕ್ರಿಯ 
ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲರುತ್ತದೆ. 
ಲ ) ಘಥೂಸಾಧೀ: 8೦೨3 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 


ಒಟ್ಟು 158ಎ 
ಭೂಪ್ರದೇಶದಣ್ಣ 8.27ಬಕ್ರೆ 
ಭೂಪ್ರದೇಶದ 
ಭೂಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು 
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ 
ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಸಲಾಗಿದ್ದು. 
ಭೂಸ್ಥಾಧೀನ, ಪ್ರಕ್ರಿಯ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. : 


ವಾರಾಹಿ ಸೀರಾವರಿ | (ವಿ 
ಯೋಜನೆ 
KE) 


ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ | (ವಿತ 
ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳ (ಡೀಮ್ಸ್‌ ಫಾರೇಸ್ಟ್‌) a 


ವಾರಾಹ ಎಡಡಂಡೆ ನಾಲಾ `ಸೆ.ರ.೦ರಕಂದ ಇರ:೦೦8: ಮೀ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾಕಗಣಣೆ ಸಂಬಂಕಸಿದಂತೆ'ಪಣಾನರುವ; ಸ್ಥಾಧೀನಪರಿ ನಿಕೊಂಡರುನ ಮಾತ್ತು ಸ್ಥಾನಾಷಪರಸ ಇಳು ವಾಕಮರುವ ಸಕಾರ ಸಳ 


ಗ್ರಾಮವಾರು ಪಿವರ 
ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ | ಮುಖ್ಯ ಸಾಲೆ ಮತ್ತು 19.15ರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ಯೋಜನೆ ವಿ. ನಾಲೆ ’ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 
| ದಾ | | ಅ 


dW ಯೋಜನೆ ಪಿ. ” ಪ್ರಗತಿಯಭಣ್ಲರುತ್ತದೆ. 
ರಾಹಿ ಸಿೀೀರಾವರಿ ಷ್‌ 
ನ್‌ SN EN EN 
f ನ ಧಾನ್‌ ಪ್ರಾಯ 


ಲೆ 7.83 
ಲೆ 


ಸ್ಪ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 
ಸ್ಪಾ 
ಇಲಾಖ 


ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


2.8158 2.81ರ8 


| A | ನಾನ . 
ಹಾರ್ದಳ್ಳ-ಮಂಡಳ್ಳ 2.47 2.47 [e) ಫಾರ ee ರುತ್ತದೆ. 
 ಹಳ್ಳಾಡಿ-ಹರ್ಕಾಡಿ 4.17924 417924 o ಜಿ bol ಡಿ ಡು 
9 ನಾ ಪೀರಾನ ಮಾ ನಾ ನು | ಮೊಳಹಳ್ಳ 37.3346 2.9146 4.42 ನ. i ಪ ರ 
po) ರಾ ಎ. ನಾಲೆ ಜಪ್ತಿ 2.475೮6 ' ಆಣ.47ರರ6 [) ಘಟ ಮ ರುತ್ತದೆ. § 
EERE SE A 91 0 91 ಕ 
i ಸ್‌ ಗ ಹಾಗಿನ 210೦9೦ 9 ಹತ ಹರ್‌ 
ನಾರ ವಿ. ನಾಲೆ ಕೆದೂರು Ks ೦.೦೦ 620 ಮ 
14 ಪ್ರಾತಾಾಸಾವರಿ . ಪಿ.ನಾಲೆ ಬೇಳೂರು PES ೦೦೦ 10.910 ತ 
5 | ed ಪಿ. ಸಾಲೆ" ಉಳ್ಳೂರು ಇ ೦.೦೦ 2.8೮೦ ಸ 
16 ನಾನಾಜ್ರನೀರಾನರಿ INE ನಾಲೆ ಜಪ್ತಿ ಹ ೦.೦೦ 10.300 ಸಾ 
17 ನಾನಾ ವಿ. ನಾಲೆ. ಕಂದಾವರ ರರ 0.೦೦ 12.400 ನ 
ಒಟ್ಟು ವಿಪ್ತೀರ್ಣ-1 2೦7.೮8 9೦.62 1 16.91 


ವಾರಾಹ ಎಡದಂಡ ನಾವಾ ಸನ ರರರಂದ 4 ಇನಕ ಮಾ ನಾವಾ ನಾಷಾಣಾಕಗಾಗ ಸಂಜನಠಸವಂತ; ಚೇಕಾಣಿರುವೆ, ಸ್ಥಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ'ಮತ್ತು 
ಸ್ಥಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಕಿುರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ 


ಕೋಣಿ. 


ವಾರಾಹ ಸಾರಾಷಕ 7 ಮಾ ತನ್‌ರರಕರE ಪಕ್ಕಾ 78ಡ 758 ಈ ವಾಣಿ 
ಯೋಜನೆ ಡ8.8೦೦ಕ.ಮೀವರೆಗೆ } ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ "$-ಮಾ ಡಕ 20ಕರದ ವೆಕ್ತಾಡಿ 14.5ಅ ವ 14.59 ಭೊಸಾಧೇನೆ ಪ್ರಯ 
ಯೋಜನೆ 42.1೦8.ಮೀವರೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 
ವಾರಾಹ ನೀರಾವರಿ ಕಾಳಾವರ. ಹೋಣಿ 142 ps 142 ಸಾಧೀನೆ ಪ್ರಾಯ 
ಜಾನ . | ನತನನಾ ಸಾಲಿ-3ಲ್ಲು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 
ವಕ್ನಾಡಿ. 12.89 - 12.89 ಸಾಧಕನ ಪ್ರಾಹ 
ಕೋಟೇಫ್ನರ್‌, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 
ವಾರಾಹಿ ನೀರಾವೆರಿ | ರಹಾ ನಾಲೆ-46) |  ಗೋಪಾಡಿ. 
k ಹಂಗೆಳೂರು, 


"ಇಸಾಷು; ಪಳಕ್ಳಾಡಿ ರರ ps ಈತರ [ಎಟ್ಟು ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲ 
: k 4.೦6ಎಕ್ರೆ -ಭೂ- 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು 
es (ವಿತರಣಾ ಸಾಲೆ-47) ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ. '' ಕಛೇರಿ 
sa "ಇವರಿಗೆ ಸಣ್ಣಸಿದ್ದು. 
i ಭೂಸ್ಪಾಧೀನ . ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 
el ಬ ನಾನಾ 
_ ಬಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ -2 6.೦೮5 163 34.42 ; 
ಟ್ಟು ವಿಸ್ಲೀರ್ಣ (1೪2) 243.೮8 2.2೮ 15433 
| ಕಿ 1 


oliokiokt 


